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PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(2 ) 


- (3) 


2 46 / ഇഇ - പി. ഐ . പി . 2016 - 17 - പമ്പാ ജലസേചന 

പദ്ധതി - ചേപ്പാട് ശാഖാ കനാലിന്റെ6-ാമത്തെ 
ഉപശാഖാ കനാലിന്റെ ചെ . 0 മീ. മുതൽ 
500 മീ . വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 4,17, 107 


10 , 500 


നമ്പർ ഡി2 - 1388/ 2014. 

2017 മാർച്ച് 31. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലവിഭവ വകുപ്പ് (പദ്ധതി 
വിഭാഗം) പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതി, ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവിഷൻ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതി 
യിൽപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പ്/ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
അർഹരും അംഗീകൃതരുമായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
തപാലിലും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങളും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമ നമ്പർ 1- ന് 
- 1,000 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 850 + 5 % വാറ്റ്. 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


- ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളുകൾ 2017 ഏപ്രിൽ മാസം 20 -ാം 
തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ മേൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 
തുക അടച്ച് രേഖാമൂലംഅപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ 
- പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


1 45 / ഇള / പി. ഐ . പി. 2016- 17 - പമ്പാ ജലസേചന 

പദ്ധതിയുടെ വലിയ പെരുമ്പുഴഉപകനാലിന്റെ 
ചെ . 330 മീ . മുതൽ 900 മീ . വരെയുള്ള 
ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - - 4, 97,120 


- ദർഘാസുകൾ 2017 ഏപ്രിൽ മാസം 28 -ാം തീയതി 
1 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ആഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് 
തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത സമയത്തിന് ശേഷം 
കിട്ടുന്നവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ 


| 12 ,500 


Gaz . No. 17/2017 /DTP (Irrigation ). 


319 


278 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


തക രാറു മൂ ലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണംമൂലമോ ഉള്ള 

ലേലം/ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 
കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു 

നമ്പർ 03 - 1514 / 15 . 

2017 ഏപ്രിൽ 12. 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും 
നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പെരു വണ്ണാമൂഴി 
ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് ഹാജരായുള്ള 

റിസർവോയർ അ ധീ ന ത യിൽ കൂരാച്ചുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് 
കരാറു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 

പരിധിയിലെ തോണിക്കടവിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 

409 മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ പറയും 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

പ്രകാരം പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. 
ദിവസം ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ സർക്കാർ 
പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ലേലവിവരങ്ങൾ - കെ . വൈ . ഐ . പി . യുടെ റിസർവോയർ 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്താണ്. അധീനതയിലുള്ള തോണിക്കടവിലുള്ള 409 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യവും 

മാറ്റുന്നതിനുള്ള അവകാശം ലേലം ചെയ്യൽ. 
- 200 - ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടിയും യഥാവിധം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - Y 12,800. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഉപവകുപ്പായി താഴെ 

ലേല സ്ഥലം - പേരാമ്പ് കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി 
പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് പരിസരം. 
“ The Contractor further assures that it is clearly 

ലേല തീയതി 27 - 4 - 2017. 
understood that the settlement of claims either by part 
bills or by final bills will be made only according to the ലേല ത്തിൽ പങ്കെടു ക്കു വാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
availability of budget provision and allotment of funds - അതേ ദിവസം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് 
made with the Division Officer in -charge of the work 

- ഒരുമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഹാജരായി - 12,800 നിരതദ്രവ്യമായി 
under the respective heads of account in which the work 

കെട്ടിവയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ലേല ത്തിന് പുറമേ സീൽവെച്ച 
is sanctioned and arranged and also subject to the 

രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ കവറുകളിൽ ക്വട്ടേഷനുകൾ ലേല 
seniority of such bills . No claims for interest or for 

തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് (26 - 4- 2017 ) രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
interest or for damages whatsoever shall be made for 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ . വൈ . ഐ . പി. 
belated settlement of claims of bill” . 

ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പയുടെ ( പിൻനമ്പർ - 673525 ) പേരിൽ 
- പാഥ മിക ഉട മ്പടി സമർപ്പിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 

അവസാനമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ഫോറം 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ ത്തി നുള്ള ബാങ്ക് 

പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷ 
ഡാറ്റുകൾ, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, 
കിസാൻ വികാസ് പത്രങ്ങൾ മുതലായവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

നോടൊപ്പം - 12,800 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പി. ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ പേരിൽ 

എഞ്ചിനീയർ, കെ . വൈ . ഐ . പി. ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ്രയുടെ 
ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തവ ആയിരിക്കണം. പേരിൽ മാറാവു ന്നത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. ലേലം 

കഴി ഞ്ഞ ശേഷം ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ തുറക്കു ന്നതാണ്. ലേ 
- ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പണികൾ, 

തുകയോ, ക്വട്ടേഷൻ തുകയോ ഏതാണ് അധികം എങ്കിൽ ആ 
അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി 

-- തുകയ്ക്ക് ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ആൾ ലേല സംഖ്യയും 
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. -- അനുബന്ധ ടാക്സും അപ്പോൾതന്നെ അടയക്കേ ണ്ട തും 
ജി . ഒ. ( പി.) നമ്പർ 84 / 97 / പി . ഡബ്ലു . ഡി. ( പകാരമുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ലഭിച്ച് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു 
നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ക്വട്ടേഷനും ബാധകമാണ്. 

മാറ്റേണ്ടതുമാണ്. പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ 
ഗവൺമെന്റ്ഉത്തരവ് ജി . ഒ .( പി ) നമ്പർ 429 / 15 | ഫിൻ 

നില വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
തീയതി 28- 9 - 2015, ജി . ഒ. ( പി ) 13 / 98 | പി . ഡ ബ്ല . ഡി . ലേലത്തിനും/ ക്വട്ടേഷനും ബാധകമാണ്. 
തീയതി 21 - 2 -1998 - ലും , ( എം എ സ്സ്) 43/ 99/ ഐ . ആർ. ഡി. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
തീയതി 9- 6- 1999 - ലും പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 

കെ . വൈ . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ്ര ഓഫീസുമായി 
ദർഘാ സിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂൾ 
ലഭിക്കുവാൻ രേഖകളുടെ അസ്സൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

ബന്ധ പ്പെ ടാ വു ന്ന താ ണ് . ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ 
ലേലദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ലേലം 

നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 

കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി, 
പി . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, 

- ( ഒപ്പ്) 
ചെങ്ങന്നൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. പേരാമ്പ്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 3 - നും 

- 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് - 650 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
നമ്പർ ഡി . ബി. ടി. ആർ. 2016 -17 . 

2017 മാർച്ച് 31. 

- 950 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5- ന് - 800 + വാറ്റ്. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
കാരാ പ്പുഴ ഇറി ഗേ ഷൻ പാജക്ട് ഡിവിഷൻ, - കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം കമനമ്പർ 2 - ന് " സി യും 
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത് പി . ഒ ., വയനാട് ജില്ല താഴെ പറയുന്ന 

ഉപരിയും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " ഡി യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന/ പൊതു മ രാ മത്ത് 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - ക്രമ നമ്പർ 1- ന് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ 

1 മാസം, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 2 മാസം, കമ ന മ്പർ 3 , 4 , 5 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം 

ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം. 
കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം -- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി , സി , ഡി എന്നീ 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ - ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 
അന്നേദിവസം സന്നിഹിത രാ യി രിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും - 
തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 

29 - 4 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഓരോ - പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തിയുടെയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ അവസാന തീയതിയും സമയവും 5 - 5 - 2017, 3 മണിവരെ. 
ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 5- 5-2017 , 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത 

4 മണി. 
പ്രവൃത്തിദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേ 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് 
ണ്ട താ ണ് . ത പാ ലിൽ വരാ വു ന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് - വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 
വിൽപ്പനയും, ദർഘാസ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കു ന്നതും 

പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡർ 
തുറക്കു ന്നതുമായ തീയതിയും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 

ആയോ അടച്ച് അപേ ക്ഷി ക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 
പ്രകാരമായിരിക്കും. 

കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

1 മണി വരെ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ 
അടങ്കൽ തുകയും 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് 
- ഡിബിടിആർ ഇഇ)/ കെആർപി - 08 /2016 - 17 

വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി- കാക്കവയൽ 

നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസു 
വാഴവറ്റ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലെ കാടുവെട്ടും 

കളോടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള മുദ്ര കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
സീബ്രാ ക്രോസിംഗ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യലും 

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തി 
- 1,90,371 

രിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് 

നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും 
- ഡിബിടിആർ ഇ / കെആർപി- -09/ 2016 - 17 - ടി 
കാരാപ്പുഴ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 

പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
റീ - വയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ - - 3,04,606. 

ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ 
3 ഡിബിടിആർ ഇഇ കെആർപി - 10 / 2016 - 17 - ടി 

സേവിംഗ് സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ്പ്രത, 
സുൽത്താൻബത്ത രി സബ് ഡിവിഷൻ 

നാഷണലൈസ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക് രസീതുകൾ എന്നിവ 
കോളനിയിലെ പമ്പ് ഹൗസ്അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരി 
ജലവിതരണ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും 
- 1, 41,585 

ക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിടേണ്ടതു 
3 , 600 

മാണ്. ( ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രതങ്ങൾ, പ്രാഥമിക സഹകരണ 
ഡിബിടിആർ ഇഇ കെആർപി - 11/ 2016 - 17 - ടി 

സംഘ ങ്ങളിലെ രസീ തു കൾ എന്നിവ നിര ത ദ വ്യ മായി 
ഇട തു കര മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 9000 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
മീറ്റർ കോളനിക്ക് സമീപം ഡ്രയിനേജിന് 

സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള 
കവറിംഗ് സ്ലാബ് നിർമ്മാണം - 4,58 ,220 11,500 

എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് 
- ഡിബിടിആർ ഇ / കെആർപി - 12 /2016 -17 - ടി 

സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ്രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
വലതുകര കനാൽ അരിമുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി 

ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ചെയിനേജ് 400 മീറ്ററിനു സമീപം കനാൽ 

ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/ 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3,76, 486 

- 9, 500 

ബാധകമായിരിക്കും. 


4, 800 


2 


7 , 700 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


No. DB / TR /2016 -17 . 


31st March 2017. 


Class of eligible Contractor — C and above for 
Sl. No. 2 , D and above for all others . 


The Executive Engineer, Karapuzha Irrigation Project 
Division , Kalpetta North P. O ., Wayanad District, for and 
on behalf of the Governor of Kerala invites competitive 
tenders in sealed covers superscribing the name of work 
and name of contractor from the qualified registered 
contractors of Kerala PWD and Irrigation wings for the 
works detailed below . 


Period of completion — 1 month for Sl. No . 1 , 
2 months for Sl . No. 2, 3 months for all others . 

Last date and time for tender documents sale 
29-4- 2017, 1 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
5-5 -2017 , 3 p. m . 

Tender opening date and time— 5 -5 - 2017 , 4 p. m . 


SI 


EMD 


Tender No., Name of 
work and P. A . C . 


No . 


1 


DB / TR / EE /KRP-08 / 2016 - 17 — KRP 
Clearing of light jungle on both sides 
of Kakkavayal-Vazhavatta (KV Road ) 
including marking of Zebra Crossing 
- 1, 90 , 371 


The Earnest Money Deposit will be in favour of the 
Executive Engineer, Karapuzha Irrigation Project Division , 
Kalpetta in the form of DD /Fixed Deposit / Term Deposit / 
Post Office Deposit etc . 


4,800 


DB / TR /EE/KRP- 09 / 2016 - 17 — Do . 
Rewiring of Electrical installation in 
Division Office Building at Kalpetta — 
- 3,04 ,606 


The tenderer should have to executive preliminary 
agreement in specifed forms in stamp paper worth “ 200 
of Government of Kerala along with the tender and it 
should have to submit only by registered/ speed post. 
The tenderer are liable to remit 1 % of the total cost of 
work to the Kerala Construction Labourers Welfare Fund 
as per the act. 


7,700 


3 DB / TR / EE /KRP- 10 /2016 - 17 — Do . 

Maintenance of Water Supply 
arrangements in the Subdivision 
Colony at Sulthan Bathery for the year 

2016 -17 — * 1,41,585 
4 DB / TR /EE /KRP - 11 /2016 - 17 — Do . 

Providing covering slab to drain near 
Ch . 9000 m close to colony — " 4 ,58 ,220 


3,600 


The tenders will be opened on 5 -5 - 2017 at 4 p . m . 
by the undersigned or any other authorized officer in the 
presence of tenderers who wish to attend . If the date 
happened to be a holiday, the tenders will be received 
and opened on the succeeding working day at the time 
as specified above. 


11,500 


5 DB / TR /EE /KRP - 12 /2016 - 17 — Do . 

Urgent rectification works to Arimunda 
Distributory near Ch . 400m — * 3,76,486 


All other conditions are as same followed in the 
Irrigation Department including performance guarantee. 


9,500 


Cost of tender documents — * 500 + VAT for Sl. Nos. 
1, 3, ^ 650 + VAT for, Sl. No. 2, - 950 + VAT for Sl. No. 4 , 
- 800 + VAT for Sl. No. 5 . 


Office of the Executive Engineer, 
Karapuzha Project Division , 
Kalpetta . 


(Sd.) 
Executive Engineer 
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